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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 226 

2 Μαίου 2008 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 
Αριθμ. Οικ. 1552 

Ανακοινώνεται ότι την 27.5.2008 ημέρα Τρίτη θα γί¬ 
νει από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Σύρου μειοδοτικός διαγωνισμός με 
σφραγισμένες προσφορές με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) χωρίς όριο επί 
των τιμών του τιμολογίου της μελέτης (άρθρο 6 του 
π.δ. 609/1985) για την ανάδειξη Εργολάβου εκτέλεσης 
του έργου «Επισκευή λιμενοβραχίονα νοτίου μώλου λι¬ 
μένα Ερμούπολης Σύρου». 

Η υποβολή των προσφορών ορίζεται η 10:00 ώρα (ώρα 
λήξης των προσφορών). 

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν 
σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συνα¬ 
φών θεμάτων» ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με το ν. 2229/1994. 

2. του π.δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων» 

3. του π.δ. 286/1994 τροποποίηση των διατάξεων του 
π.δ. 609/1985. 

4. του π.δ. 171/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ... κ.λπ.). 

5. του ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδι¬ 
κας». 

6. του ν. 2940/2001 «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θε¬ 
σμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού 
τομέα και άλλες διατάξεις». 

7. ν. 3212/2003. 

8. ν. 3263/2004. 

Τα έργο έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 34.973,50 
ευρώ, εκ των οποίων 23.700,00 ευρώ αφορούν εργασίες, 
6.836,00 ευρώ αφορούν Ε.Ο. και Γ.Ε. (28%) του αναδό- 
χου, 364,00 ευρώ για απρόβλεπτα και 250,00 ευρώ για 
αναθεώρηση. 

Ο Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσόν των 4.023,50 ευρώ και 
βαρόνο τον Κύριο του έργου. 

Η προθεσμία που θα ολοκληρωθεί το έργο, ορίζεται 
σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογρα¬ 
φή της σύμβασης. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, που θα 
κατατεθεί κατά την υποβολή των προσφορών, ορίζεται 


το ποσό των 1.550,00 ευρώ και βεβαιώνεται με την προ¬ 
σκόμιση ισόποσου γραμματίου εισπράξεως του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. απευθυ¬ 
νόμενη στο Δημοτικά Λιμενικό Ταμείο Σύρου. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις, εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. με πτυχίο Α1 τάξης 
και άνω υπό τους περιορισμούς των κατωτάτων ορίων 
για έργα ΛΙΜΕΝΙΚΑ και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών 
πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντί¬ 
στοιχες κατηγορίες και τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ., σύμφωνα με 
το άρθρο 16 του ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε με το 
ν. 2940/2001, καθώς και εμπειροτέχνες γραμμένοι στα 
Νομαρχιακά Μητρώα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη 
δημοπράτησης από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου τις εργάσιμες 
ώρες και ημέρες (Πλ. Λαϊκής Κυριαρχίας, Ερμούπολη, 
Σύρος τηλ. 22810-85736). 

Ερμούπολη, 30 Απριλίου 2008 

Ο Πρόεδρος κ.α.α. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 

Αριθμ. 3019 

1. Ο Δήμαρχος Ευρωστίνης προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟ¬ 
ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ», με προϋπολογισμό 
108.058,45 ευρώ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες 
κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, 
με προϋπολογισμό 1.210,01 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, με 
προϋπολογισμό 2.582,37 γ) κατηγορία ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ, με 
προϋπολογισμό 50.715,16 δ) κατηγορία ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ με 
προϋπολογισμό 36.293,10. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από το Δήμο Ευρωστίνης στο Δερ¬ 
βένι του Ν. Κορινθίας μέχρι τις 15.5.2008. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Γ. 
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Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27433-60112, ΕΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 27430-32812, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία ΓΚΙΟΛΙΑΣ Ανδρέας. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20.5.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α2,1 η , 2 η στην κατηγορία ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν 
ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.816,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 60 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

Η διάρκεια σύμβασης του έργου ορίζεται σε τέσσερις 
(4) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ» με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2008 ποσού 
91.550,00 ευρώ. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δήμο Ευρωστίνης. 

Δερβένι, 21 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΤΖΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ 

Αριθμ. 2012 

Ο Δήμαρχος ΕΧΙΝΑΙΩΝ Φθιώτιδας, προκηρύσσει ανοι¬ 
χτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΔ ΣΠΑΡΤΙΑΣ, με προϋπολογι¬ 
σμό 149.000,00 ευρώ. Το έργο συντίθεται από τις ακό¬ 
λουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, 
με προϋπολογισμό 123.880,53 ευρώ (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Ράχες 
Φθιώτιδας, μέχρι τις 29.5.2008. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2238031233, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2238031016, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
ΖΗΣΗΣ Αποστολής και ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Κωνσταντίνος. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3.6.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 και του άρθρου 4β του 
ν. 1418/1984. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 


του έργου, ήτοι τάξεις Α2 ή 1 η στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟ¬ 
ΜΙΚΑ, ή 2 ης τάξης για έργα κατηγορίας οικοδομικά με 
έδρα το Νομό ή Νομό επιλογής το Νομό Φθιώτιδας β) 
αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρό¬ 
μοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.477,61 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερολογιακών ημερών, από την 
ημέρα δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφο¬ 
ρών είναι για διάστημα έξη μήνες από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ και από πόρους του Δήμου. Προκαταβολή δε θα 
χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δήμο ΕΧΙΝΑΙΩΝ (Δ.Ε.). 

Ράχες, 29 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΡΜΑΖΟΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 

Αριθμ. 3228 

Ο Δήμαρχος Αμπελώνα διακηρύσσει με ανοικτή δημο¬ 
πρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 4 
παρ. 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985) επι¬ 
λογή αναδόχου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του ν. 1418/1984, τα 
εκτελεστικά του διατάγματα και τις δ/ξεις του ν. 3263/2004 
όπως αυτά ισχύουν σήμερα, για την κατασκευή του έργου 
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ Κ.Α.Π.Η. ΣΤΟ ΔΔ. ΔΕΛΕΡΙΩΝ» προϋπολογισμού 
δημοπράτησης 261.800,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
(προϋπολογισμός για καθορισμό πτυχίων 217.317,77 €, για 
αναθεώρηση 2.682,23 € και για Φ.Π.Α. 41.800,00 €). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
την Τρίτη 20.5.2008 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 
10:00 π.μ. από την Επιτροπή του διαγωνισμού. Αν για 
οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί τη Δευ¬ 
τέρα 26.5.2008 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10:00 
π.μ. στα γραφεία του Δήμου. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Α2 τάξη και άνω με την ισχύ των κατώτα- 
των ορίων για έργα κατηγορίας ΟΙΚ και Α1 τάξη και 
άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ε.Ε. ή του Ευ¬ 
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της Σ.Δ.Σ. του 
Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε 
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με αυτή 
του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.. 

γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ε.Ε. ή του Ευ¬ 
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της Σ.Δ.Σ. του 
Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω¬ 
ρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το 
δημοπρατούμενο. 
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2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β, και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς Αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς Αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 4.347,00 € που θα απευθύνο¬ 
νται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως 
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. 
Εφόσον ο προσφέρων / διαγωνιζόμενος είναι κοινοπρα¬ 
ξία εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι εγγυήσεις θα είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. Οι εγ¬ 
γυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό 
ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα επτά (7) 
μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 23 
του π.δ. 609/1985 όπως ισχύει). 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή - 
Φορέας Κατασκευής του Έργου - Προϊστάμενη Αρχή 
είναι ο Δήμος Αμπελώνα με έδρα τον Αμπελώνα στην 
οδό Δημ. Γκόλτσιου 1-40400, τηλ.: 2492350522 και ίεχ: 
2492350516, θ-πΐ3ίΙ:όίπιίΐΓ33ηόΓθου@9πΐ3ίΙ.οοπι όπου οι 
διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους 
και θα καταθέσουν τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως 
ασκήσουν κατά το στάδιο της δημοπράτησης. 

Γ ια την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή 
εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του άρθρου 
4 του ν. 3263/2004 που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της 
Αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 10.866,00 €. Σε 
περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε 
στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο του ορίου 
του 12% υποχρεούται να προσκομίσει για την υπογρα¬ 
φή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του 
άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» και υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομέ- 
νης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 
του ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. ΑΊ37/24.8.1993). Η δε διαχείριση 
των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέ¬ 
ψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 8 παρ. 3 του 
ν. 1418/1984, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της 
με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3481/2006), εφόσον 


η δυνατότητα χρησιμοποίησης τους αναφερθεί ρητά 
και στη σύμβαση. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες από 
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης όταν Διευθύνουσα 
Υπηρεσία του έργου δεν είναι η Τ.Υ.Δ.Κ. (άρθρα 3 και 
20 του π.δ. 171/1987). Στην περίπτωση που Διευθύνουσα 
Υπηρεσία είναι η Τ.Υ.Δ.Κ., αντίγραφο της σύμβασης κοι¬ 
νοποιείται υποχρεωτικά σε αυτήν μέσα σε δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την υπογραφή της, οπότε οι συμβα¬ 
τικές προθεσμίες εκτέλεσης αρχίζουν από την ημέρα 
πρωτοκόλλησης της σύμβασης στο σχετικό βιβλίο της 
Περιφέρειας. Αν η πρωτοκόλληση δε γίνει μέσα στην 
προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών από την υπο¬ 
γραφή της σύμβασης, τότε οι συμβατικές προθεσμίες 
αρχίζουν με την εκπνοή της δεκαπενθήμερης προθε¬ 
σμίας (παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 171/1987). 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
διατίθενται μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη 15.5.2008 
και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη, από 
τα γραφεία του Δήμου με την καταβολή 30,00 € από 
όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και 
των υπολοίπων στοιχείων (μελετών, ερευνών κ.λπ.) κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ- 
δρομικώς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον προη¬ 
γουμένως έχουν εμβάσει στο Δήμο, πέραν της δαπάνης 
της προηγούμενης παραγράφου και τη δαπάνη για την 
ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Ο Δήμος 
αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης μέσω των ΕΛ.ΤΑ. 
με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία αποστολής που δι¬ 
αθέτουν. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι επιλέ- 
ξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφίας - 
δεμάτων κ.λ.π., ο Δήμος παραδίδει στις εταιρείες αυτές 
τα τεύχη δημοπράτησης. Και στις δύο περιπτώσεις ο 
Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη 
τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώ¬ 
νει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να αποκλείε¬ 
ται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του διαγωνισμού 
από οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση λάθους ή παρά¬ 
λειψης σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3263/2004. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλή¬ 
ρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί εκτελέσεως Δη¬ 
μοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει 
πλήρως τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγω¬ 
νισμό, για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Πληροφορίες: Ανδρέου Δήμητρα. 

Τηλ.: 2492350522. 

Αμπελώνας, 30 Απριλίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 

Αριθμ. 3334 

Ο Δήμαρχος Λειβαθούς διακηρύττει ότι την 20.5.2008 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των 
προσφορών) στο Δημαρχείο Λειβαθούς, θα διεξαχθεί 
με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς 
του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες κατά ομάδα ομοειδών 
εργασιών, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής 
προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθη¬ 
κε και βελτιώθηκε με τους ν. 3263/2004, ν. 3212/2003, 
ν. 2940/2001, ν. 2372/1996, ν. 2338/1995, ν. 2229/1994, τις 
διατάξεις του π.δ. 334/2000, π.δ. 609/1985, π.δ. 210/1997, 
κ.α., όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση Δικτύου 
Ύδρευσης και Κατασκευή Δεξαμενής Δ.Δ. Μουσάτων, (Ιο 
Υποέργο: Κατασκευή Δεξαμενής Δ.Δ. Μουσάτων)». 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες ερ¬ 
γασιών: α) κατηγορία Σκυροδέματα, με προϋπολογισμό 
42.873,06 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 
β) κατηγορία Επιχρίσματα, με προϋπολογισμό 2.933,83 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) γ) κατη¬ 
γορία Λοιπά - Τελειώματα, με προϋπολογισμό 6.402,60 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 52.209,49 ευρώ (χω¬ 
ρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 63.000,00 
ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να πα- 
ραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δι¬ 
ακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα 
του Δήμου Λειβαθούς Κεραμειές 28100 Κεφαλλονιά 
μέχρι και τις 15.5.2008, ημέρα Πέμπτη. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν, 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
στις 3.6.2008 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής 
προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.. 

Στην περίπτωση αυτοί οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά 
τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη,Έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς κ.λπ.) από την έδρα του Δήμου Λειβαθούς 
Κεραμειές 28100 Κεφαλλονιά μέχρι και τις 29.5.2008 
ημέρα Πέμπτη. 

Σε περίπτωση που και πάλι αν για οποιονδήποτε λόγο 
δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημε¬ 
ρομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά 
προσφορά, θα διενεργηθεί στις 17.6.2006 ημέρα Τρίτη. 
Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 
π.μ.. 

Στην περίπτωση αυτοί οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά 
τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη,Έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς κ.λπ.) από την έδρα του Δήμου Λειβαθούς 
Κεραμειές 28100 Κεφαλλονιά μέχρι και τις 12.6.2008, 
ημέρα Πέμπτη. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου 
Γ. 


Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, καθώς και κάτοχοι παλαιών εργοληπτι¬ 
κών πτυχίων ΔΈ που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις 
αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του Μ.Ε.Ε.Π. σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 9 του ν. 1418/1984. 
Επίσης γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι μέσων τεχνικών 
Σχολών και Εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Μητρώα 
Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 
του 472/1985 π.δ.. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγω¬ 
νισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του 
έργου χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του 
Φ.Π.Α. δηλαδή 1.045,00 ευρώ και η σχετική εγγυητική 
επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Λειβαθούς. Η 
ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημέρα υποβολής 
των προσφορών. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δη¬ 
μόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερό¬ 
τητας. Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 90 
(ενενήντα) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Λειβαθούς. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Λειβαθούς, αρμόδιος 
υπάλληλος Μινέτος Αναστάσιος (τηλ.: 267106800 Φαξ: 
2671068133) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Κεραμειές, 30 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ 

-♦- 
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ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 

Αριθμ. 3621 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Νεμέας Νομού Κορινθίας επα- 
ναπροκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές και με κριτήριο τη συμφερότερη 
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προσφορά για την προμήθεια υλικών για την Αξιοποίηση 
νέας υδρευτικής γεώτρησης έδρας Δήμου» σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (υπ’ αριθμ. 11389/1993 υπ, 
απόφ. Φ.Ε.Κ. 185/Β/23.3.1993)). 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρ¬ 
χεται σε 50.000,00 € συμπεριλαμβανομέου του Φ.Π.Α. 
(42.016,80 συν 19% Φ.Π.Α. 7.383,20), με βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές της αριθμ. 34/2008 μελέτης της Τ.Υ.Δ.Κ. - 
Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Δ/σης Ν. Κορινθίας. 

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2008. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατά¬ 
στημα την 23.5.2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 
10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι δι¬ 
αθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής 
σε διαγωνισμό δημοτικών ή κοινοτικών προμηθειών 
(Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα - ημεδαπά ή αλλοδαπά, 
συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών που υποβάλ¬ 
λουν κοινή προσφορά) εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα 
επιμελητήρια. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται να κα¬ 
τατεθεί εγγυητική επιστολή 2.500,00 € (5% επί της συ¬ 
νολικής προϋπολογισθείσας αξίας). 

Η εγγύηση παρέχεται με εγγυητική επιστολή ανα¬ 
γνωρισμένης Τράπεζας ή με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρ/κών και Δανείων. 

Πλήρη τη διακήρυξη καθώς και των τευχών της μελέ¬ 
της οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν προσερχόμενοι 
στα γραφεία του Δήμου Νεμέας (Λ. Παπακωνσταντίνου 
39Β) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τηλ. Δήμου Νεμέας 27460 23735 - ΡΑΧ 27460 24135. 

Νεμέα, 30 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΪΒΑΛΗΣ 

-♦- 
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ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΗΣ 

Αριθμ. 2020 

Ο Δήμαρχος Μηθύμνης διακηρύσσει την με ανοικτή 
δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου; «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥ¬ 
ΩΝ Δ.Δ. ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΩΝ», προϋπολογισμού 114.867,70 
ευρώ (με Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις δι¬ 
ατάξεις των ν, 1418/1984 και 3263/2004 (σχετική η με 
αριθμό 170/2007 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Χανιών). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 
96.527,48 (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα, 
απολογιστικά). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο 
οικονομικής προσφοράς, και τα τεύχη δημοπράτησης 
από την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Χανιών, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 
100,1 ος όροφος, τηλ. 2821054090, μέχρι και την Πέμπτη 
15.5.2008. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα 
τύπου Γ. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 20.5.2008 ημέρα 
Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ.. Η δημοπρασία θα διενεργη¬ 


θεί στο Δημαρχείο του Δήμου Μηθύμνης (Δραπανιάς 
Κισάμου, όροφος 1 ος , τηλέφωνο 2822-0-83511, φαξ 2822- 
0-83118). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, 
θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρω¬ 
μένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, 
με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκ¬ 
πτωσης (άρθρο 7 του π.δ. 609/1985). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α2 1 η και 2 η , στην κατηγορία 
Υδραυλικά, (σε περίπτωση μεμονωμένης επιχείρησης τα 
κατώτατα όρια ισχύουν για την κυρία κατηγορία βάσει 
του ν. 3621/2007, άρθρο 4, παρ. 3), β) αλλοδαποί δια- 
γωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά 
και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατί¬ 
θενται από τους διαγωνιζόμενους εγγυητικές επιστο¬ 
λές συμμετοχής, ύψους χιλίων εννιακοσίων τριάντα 
ένα ευρώ (1.931,00 €), και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, και θα 
απευθύνονται στο Δήμο Μηθύμνης. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 6 μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑ. 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Μηθύμνης. 

Δραπανιάς, 24 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΟΑΝΙΑΣ 

Αριθμ. 1978 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αροανίας προκηρύσσει ανοι¬ 
κτό δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές 
για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΣΕΙΡΩΝ)», με το σύστημα προσφοράς των επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών 
και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο 
οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε, συμπλη¬ 
ρώθηκε και βελτιώθηκε με τους ν. 3263/2004, ν. 3212/2003, 
ν. 2940/2001, ν. 2372/1996, ν. 2338/1995, ν. 2229/1994, τις δι¬ 
ατάξεις του π.δ. 334/2000, π.δ. 609/1985, π.δ. 210/1997. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ με προ¬ 
ϋπολογισμό 8.745,86 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα) 

β) κατηγορία ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΚ ΜΠΕΤΟΝ Κ.ΛΠ., με προ¬ 
ϋπολογισμό 35.450,27 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα) 

γ) κατηγορία ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. 
με προϋπολογισμό 14.555,86 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα). 




3546 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
21/6.2.2008 της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αχάίας, ανέρχεται στο ποσό 
των 58.751,99 ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και 
στο ποσό των 70.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3.6.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στο 
Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Αροάνιας, στην έδρα του 
Δήμου στα Τριπόταμα Ν. Αχάίας ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια 
ημέρα και αμέσως μετά την ώρα λήξης της επίδοσής 
τους, στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Αροάνιας, στην 
έδρα του Δήμου στα Τριπόταμα Ν. Αχάίας, από την 
αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διε¬ 
ξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα 
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με 
πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστο¬ 
ποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Υπουρ¬ 
γείο Εσωτερικών με ποσό 70,000,00 €. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

1.2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

1.3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 


Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

1.4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 410/1995, του π.δ. 171/1987, κ.λπ. όπως τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς 
και του ν. 3263/2004 και του ν. 3481/2006. 

Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους (1.176,50 €) ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα 
ημερολογιακές ημέρες. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: εκατόν 
ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου 
Γ. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Αροανίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
του Δήμου Αροανίας στο Δημαρχείο, στην Ψωφίδα του 
Ν, Αχάίας (26920/51676) ή στην Τ.Υ.Δ.Κ. Δ/νσης Αυτ/σης 
και Αποκ/σης Ν. Αχαίας, Τσαμαδού 48, Πάτρα (Αρμόδιος: 
Ειρ. Σπάθή τηλ. 2610/315.440) τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) χορηγούνται στους εν¬ 
διαφερομένους μέχρι και την Πέμπτη 29.5.2008 (και αν 
αυτή είναι αργία, την προηγούμενη εργάσιμη) πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και εφ’ 
όσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, χορηγούνται το αργότερο 
εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβο¬ 
λή σχετικής αίτησης στην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αχάίας (Αρμόδια 
Βελλοπούλου Φ., τηλ.: 2610-316.798). 

Τριπόταμα, 30 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΟΥ 

Αριθμ. 3877 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Λαρισσού προκηρύσσει ανοι¬ 
κτά δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές 
για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση ασφαλτοτά¬ 
πητα Δημοτικών δρόμων» με το σύστημα προσφοράς 
με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, πάνω σε συμπληρω- 
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μένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους 
ν. 3263/2004, ν. 3212/2003, ν. 2940/2001, ν. 2372/1996, 
ν. 2338/1995, ν. 2229/1994, τις διατάξεις του π.δ. 334/2000, 
π.δ. 609/1985, π.δ. 210/1997. 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
248/2007 της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αχαΐας, ανέρχεται στο ποσό των 
40.803,84 (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό 
των 48.556.57 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3.6.2008 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημοτικό 
Κατάστημα Δήμου Λαρισσού, στην έδρα του Δήμου στη 
Λάππα Ν. Αχαΐας ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέ¬ 
ρα και αμέσως μετά την ώρα λήξης της επίδοσης τους, 
στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Λαρισσού. Αν για οποι- 
οδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊστα- 
μένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε 
(5) τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους 
έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00). 
Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη 
φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΔΗΜ. ΠΟΡΩΝ 
ποσό 40.000,00 €. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή Κοινο¬ 
πραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε,, εφόσον 
ανήκουν στην 

• Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Επίσης γίνονται δεκτές και Επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για αντίστοιχα έργα, 
που ασκούνται από πρόσωπα που πληρούν τις προϋ¬ 
ποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
π.δ. 225/1993 (Φ.Ε.Κ. Α'91). 

1.2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α. β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 


1.3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

1.4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, 
του π.δ. 410/1995, του π.δ. 171/1987 κ.λπ. όπως τροπο¬ 
ποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα 
καθώς και του ν. 3263/2004, του ν. 3431/2006 και του 
ν. 3463/2006. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 817,00 € και ισχύ 
τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημε¬ 
ρών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα 
ημερολογιακές ημέρες. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12% και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: ενενήντα 
(90) ημερολογιακές ημέρες. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα 
τύπου Γ. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Λαρισσού. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
του Δήμου Λάππα Δημαρχείο, στο Λάππα του Ν. Αχαΐας 
(Αρμόδιος: Μανουδάκης, τηλ. 26930/31234) ή στην Τ.ΥΔ. 
Κ. Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης Ν. Αχαΐας, Τσαμαδού 
48, Πάτρα (Αρμόδιος: Κολλιόπουλος Γ., τηλ. 2610/315.440) 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση 
της μελέτης. 

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) χορηγούνται στους εν¬ 
διαφερομένους μέχρι και την Πέμπτη 29.5.2008 (και αν 
αυτή είναι αργία, την προηγούμενη εργάσιμη) πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και εφ’ 
όσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, χορηγούνται το αργότερο 
εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβο¬ 
λή σχετικής αίτησης στην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αχαΐας (Αρμόδια 
Βελλοπούλου Φ., τηλ.: 2610-314.894). 

Λάππα, 29 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 




3548 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΟΥ 

Αριθμ. 3873 

Ο Δήμαρχος Λαρισσού του Ν. Αχάΐας διακηρύσσει ότι 
εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., η «Προμήθεια και εγκατά¬ 
σταση 2 αιθουσών ελαφριάς προκατασκευής στο Γυμνά- 
σιο Ριόλου Αχάΐας», προϋπολογισμού 25.210,00 € χωρίς 
Φ.Π.Α. 19% και συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 €, με 
Φ.Π.Α. και απαιτούμενης πίστωσης 30.000,00 €., η οποία 
και θα καλυφθεί από πιστώσεις του ΟΣΚ, με υπάρχουσα 
πίστωση 30.000,00 €, για το έτος 2007. 

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνι¬ 
σμό πρέπει να καταθέσουν στο Δήμο Λαρισσού Φάκελο 
Προσφοράς για την ανωτέρω προμήθεια, ο οποίος θα εί¬ 
ναι συνταγμένος σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην 
διακήρυξη, και θα πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία του 
Δήμου Λαρισσού, μέχρι την 27.5.2008, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 (ημερομηνία παραλαβής προσφορών). 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές του δημοπρατούμενου είδους, εγγεγραμμένοι 
σε επαγγελματικό και εμπορικό επιμελητήριο. Οι Φάκε¬ 
λοι Προσφοράς των ενδιαφερομένων πρέπει να περι¬ 
λαμβάνουν τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτού¬ 
νται από την διακήρυξη και τα άρθρα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα έγγραφα 
της προμήθειας μπορούν να ζητηθούν από τα γραφεία 
του Δήμου Λαρισσού (τηλ. 26930-31868 αρμόδιος Μ. 
Μανουδάκης) ή από την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αχαΐας (Κορίνθου και 
Τσαμαδού 48, 26110 Πάτρα, τηλ. 2610.316428 αρμόδιοι: 
Μαρία Βούλγαρη και Γ. Κολλιόπουλος). 

Λάππα, 30 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 
Αριθμ. 1829 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Πελασγίας προκηρύσσει δη¬ 
μόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, 
με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟ- 
ΤΑ, του ν. 3463/2006 και του ν. 2286/1995 για την ανάδει¬ 
ξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ» προϋπολογισμού 
140.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.. 

Το έργο είναι οριστικά ενταγμένο στο πρόγραμμα 
ΘΗΣΕΑΣ, η δε χρηματοδότηση του προέρχεται από 
πιστώσεις του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ με υπάρχουσα 
πίστωση για το 2008 ποσού: 140.000,00 ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Πε- 
λασγίας την 29.5.2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 
(ώρα παραλαβής των προσφορών). 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1 . 

α) Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προ¬ 
μηθευτές. 


β) Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα. 

γ) Συνεταιρισμοί. 

δ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά. 

2 . 

Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να αποδείξουν με στοι¬ 
χεία: 

α) Την φερεγγυότητά τους: 

β) Την επαγγελματική τους αξιοπιστία. 

Υ) Την χρηματοπιστωτική και οικονομική τους κατά¬ 
σταση. 

δ) Τις τεχνικές τους δυνατότητες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα τεύχη του 
διαγωνισμού, μέχρι και τη Δευτέρα 26.5.2008 από τα 
γραφεία του Δήμου Πελασγίας (τηλ.: 22380 - 51333, 
51070) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την 
καταβολή στο Ταμείο του Δήμου ποσού (20) ευρώ (πλη¬ 
ροφορίες Αλεξοπούλου). 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
7.000,00 ευρώ και απευθύνεται προς το Δήμο Πελα- 
σγίας. 

Πελασγία, 23 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΟΥ 

Αριθμ. 3876 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Λαρισσού προκηρύσσει ανοι¬ 
κτό δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές 
για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση αγροτικών 
δρόμων (πλην Μετοχιού - Λακκόπετρας)», με το σύ¬ 
στημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, πάνω 
σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της 
Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984, 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με 
τους ν. 3263/2004, ν. 3212/2003, ν. 2940/2001, ν. 2372/1996, 
ν. 2338/1995, ν. 2229/1994, τις διατάξεις του π.δ. 334/2000, 
π.δ. 609/1985, π.δ. 210/1997. 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατουμένων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
05/2008 της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αχάΐας, ανέρχεται στο ποσό των 
34.062,08 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό 
των 40.533,88 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27.5.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στο 
Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Λαρισσού, στην έδρα του 
Δήμου στο Λάππα Ν. Αχαΐας ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια 
ημέρα και αμέσως μετά την ώρα λήξης της επίδοσής 
τους στο Δημοτικό Κατάστημα Λαρισσού. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διε¬ 
ξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα 
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με 
πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστο¬ 
ποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
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επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτικούς Πόρους με 
υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2007, 30.000,00 €. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ,Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 Τάξη και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Εάν συντρέχει περίπτωση πρέπει 
να προβλέπεται η συμμετοχή επιχειρήσεων γραμμένων 
στα Νομαρχιακά Μητρώα. Στην περίπτωση αυτή προ¬ 
σαρμόζεται κατάλληλα ο όρος της διακήρυξης). 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτικών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Επίσης γίνονται δεκτές και επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στα Νομαρχιακά μητρώα για αντίστοιχα έργα που 
ασκούνται από πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 225/1993 
(Φ.Ε.Κ. Α'91). 

21.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για 
την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 
του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

21.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 410/1995, του π.δ. 171/1987, κ.λπ. όπως τροποποιή¬ 
θηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα κα¬ 
θώς και του ν. 3263/2004 και του ν. 3481/2006 και του 
ν. 3463/2006. 


Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους (682,00 €) ευρώ 
και ισχύ διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα ημερο¬ 
λογιακές ημέρες. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: σαράντα 
πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου 
Γ. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Λαρισσού. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
του Δήμου Λαρισσού στο Δημαρχείο, στο Λάππα του Ν. 
Αχάΐας (Αρμόδιος: Εμμανουήλ Μανουδάκης Αντιδήμαρ- 
χος, τηλ. 26930/31234) ή στην Τ.Υ.Δ.Κ. Δ/νσης Αυτ/σης και 
Αποκ/σης Ν. Αχάΐας. Τσαμαδού 48, Πάτρα (Αρμόδιος: Γ. 
Κολλιόπουλος, τηλ. 2610/315.440) τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) χορηγούνται στους εν¬ 
διαφερομένους μέχρι και την Πέμπτη 22.5.2008 (και αν 
αυτή είναι αργία, την προηγούμενη εργάσιμη) πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και εφ’ 
όσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, χορηγούνται το αργότερο 
εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβο¬ 
λή σχετικής αίτησης στην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αχαΐας (Αρμόδια 
Βελλοπούλου Φ., τηλ.: 2610-316.798). 

Λάππα, 29 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 

Αριθμ. 3942 

Ο Δήμαρχος Καμείρου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου «Αποχέτευση ΟΤΑ 3ι ς 
Ε.Π. Ρόδου, Εσωτερικά Δίκτυα Σορωνής (1 Γ Φάση Δυτικού 
Τμήματος), με προϋπολογισμό 997.790,00 ευρώ. Το έργο 
συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 
α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, 1 η έως 3η τάξη ανεξαρτήτως 
νομού έδρας, με προϋπολογισμό 662.805,39 (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, Α2ι έως 2^ τάξη ανεξαρτή¬ 
τως Νομού έδρας, με προϋπολογισμό 206.594,22 (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Σο- 
ρωνή Ρόδου τηλ. 2241360900, μέχρι τις 19.6.2008. Η δια¬ 
κήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Α. 
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Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2241360900, 2241360925, 
ΡΑΧ επικοινωνίας 22410419000, αρμόδιος υπάλληλος 
για επικοινωνία Λαός Ιωάννης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24.6.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00, και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 4 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 1 η έως 3 η 
τάξη ανεξαρτήτως νομού έδρας στην κατηγορία ΥΔΡΑΥ¬ 
ΛΙΚΑ και Τάξεις Α2η έως 2 η τάξη ανεξαρτήτως νομού 
έδρας στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 17.388,00 ευρώ 
και ισχύ τουλάχιστον εκατόν ογδόντα ημερολογιακών 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες από 
την ημέρα υποβολής των προσφορών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσο του ΠΕΠ 
Νοτίου Αίγιου 2000-2006 με συγχρηματοδότηση κατά 
85% από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε. -Π. ΚΑ115% από εθνικούς πόρους 
και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα 
έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο 
του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. 137 
Α/24.8.1993). 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δημοτικό Συμβούλιο ή τη Δημαρχιακή Επιτροπή, του 
Δήμου Καμείρου. 

Σορωνή, 30 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΠΑΛΛΑΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

Αριθμ. Ε23 

Ο Δήμαρχος Πατρέων προκηρύσσει ανοικτό μει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνο με τις διατάξεις του 
π.δ. 28/1980 και την υπ’ αριθμ. 11/2008 μελέτη της Δ/ 
νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, με σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή και συμπλήρωση τιμολογίου συντεταγμένου από 
την Υπηρεσία για την «Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων 
δημοτικών διαμερισμάτων», συνολικού προϋπολογισμού 
199.920,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%). 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Πάτρα, στο Δη¬ 
μοτικό κατάστημα (οδός Μαιζώνος αρ. 147, 3 ος όροφος) 
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής (υπ’ αριθμ. 35/2008 
απόφαση Δ.Ε.) την 12.5.2008, ημέρα Δευτέρα, με ώρα 
ενάρξεως την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής των 
προσφορών την 10:30 π.μ.. 


Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί επαγγελματίες ή εται¬ 
ρείες ή εμπειροτέχνες που μπορούν να αποδείξουν και 
να εγγυηθούν την άριστη εκτέλεση της εργασίας - υπη¬ 
ρεσίας, εφόσον προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στη σχετική διακήρυξη και σύμφωνα με 
τους όρους αυτής. Αντιπροσφορές ή / και εναλλακτικές 
προσφορές δε γίνονται δεκτές. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
δύο τοις εκατό (2%) επί του ενδεικτικού προϋπολογι¬ 
σμού (άνευ Φ.Π.Α.), ίση προς 3.360,00 € και δίνεται σε 
ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τρά¬ 
πεζας ή ΤΣΜΕΔΕ. 

Η προθεσμία περαίωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 
δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη για 
οποιονδήποτε λόγο, αυτή θα επαναληφθεί στις 19.5.2008 
ημέρα Δευτέρα και την ίδια ώρα. 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό δίνονται στα Γ ραφεία 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου (Ακτή Δυμαίων 
50,1 ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή 
στο τηλέφωνο 2610-329069. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το μειοδότη (άρθρο 
22 του π.δ. 28/1980). 

Πάτρα, 18 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘ. ΦΟΥΡΑΣ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. οικ. 1889 

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Λακωνίας, 
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΥΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ 
Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, με προϋπολογισμό 150.000,00 ευρώ. Το 
έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: 
α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 126.013,39 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απροβλέπτων και απο¬ 
λογιστικών). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας οδός 
των 118 αρ. 37 Τ.Κ. 23100 στη Σπάρτη, μέχρι τις 15.5.2008 
ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί 
κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπό¬ 
δειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27310726287, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 27310/25750, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Μ. Βαχαβιώλου. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20.5.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και η οικονομική προσφορά 
των διαγωνιζόμενων θα υποβληθεί με το σύστημα με 
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 4 παρά¬ 
γραφος 2 περ. α του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/1985. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γρα¬ 
φεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών οδός των 118 
αριθμός 37 στη Σπάρτη. 
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4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι Α2 ή 1” και 2 η τάξη με έδρα τον Νομό ή 
ένα Νομό που έχει δηλωθεί στην Υπηρεσία τήρησης του 
Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, κοινοπραξίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 
Α1, του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, με τις 
προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 18 του ν. 1418/1984, 
όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας), β) 
αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.520,27 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μηνών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΓΔΕ 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ3β/345/15-Τ/31.12.2007 από¬ 
φαση. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Λακωνίας. 

Σπάρτη, 21 Απριλίου 2008 

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών 
ΗΛΙΑΣ ΑΛΙΜΗΣΗΣ 
-♦- 

(16) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΩΚΙΔΑΣ 
Β' ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αριθμ. 44 

1. Η Β' Νομαρχιακή Επιτροπή της Νομαρχιακής Αυτοδι¬ 
οίκησης Φωκίδας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για 
την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧ. ΔΡΟΜΩΝ 
ΒΡΥΖΕΣ - ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ - ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑΛΟ- 
ΦΟΣ - ΔΟΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ», με προϋπολογισμό 290.000,00 ευρώ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία: οδοποιία με προϋπολογισμό 238.556,53 
ευρώ (100%) (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα), 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Φωκίδας οδός 
Γιδογιάννου 31 Άμφισσα 2 ος όροφος μέχρι 15.5.2008. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 22650 28385, ΡΑΧ επικοινωνίας 22650 72479, 
αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία Τσαπλαρή Κων/να 
και Παπαλουκά Γεωργία. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20.5.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επιδόσεως - παραλαβής 
προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών 
είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 6 του 
π.δ. 609/1985. 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία δε διεξαχθεί την 
ανωτέρω ημερομηνία θα επαναληφθεί σε νέα ημερο¬ 
μηνία σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης. 


4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. ή κατά περίπτωση 
στα Νομαρχιακά Μητρώα που καλύπτουν τις κατηγορίες 
και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη 

Α2 στην κατηγορία οδοποιίας. 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού¬ 
μενο. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής όπου θα απευθύνετε προς 
την Ν.Ε. της Ν.Α. Φωκίδας ύψους 4.772,00 ευρώ και ισχύ 
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ 2008 
και με πίστωση για το τρέχον έτος ποσό 200.000,00 
ευρώ. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Νομαρχιακή Επιτροπή της Ν.Α. Φωκίδας. 

Αμφισσα, 21 Απριλίου 2008 

Ο Πρόεδρος της Β' Νομαρχιακής Επιτροπής 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΑΚΟΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 

Αριθμ. 18243 

1. Ο Δήμαρχος Χαλκιδέων, προκηρύσσει ανοιχτό δια¬ 
γωνισμό για την ανάθεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙ¬ 
ΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ, 
με προϋπολογισμό 221.528,00 ευρώ. Το έργο συντίθεται 
από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγο¬ 
ρία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 116.288,115 € β) 
κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 15.500,00 € 
γ) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπο¬ 
λογισμό 31.881,792 € δ) κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με προ¬ 
ϋπολογισμό 19.502,392 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία του 
Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Χαλκιδέων (Φαρ- 
μακίδου 15 - Γ ραφείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών), 
μέχρι τις 15.5.2008. Η διακήρυξη του έργου έχει συντα¬ 
χθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2221025555, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2221081774. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20.5.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), και 
το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕ- 
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και Α1 τάξη για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 
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β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 41 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.663,454 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 60 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι για διάστημα 6 μηνών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημο¬ 
σίων Επενδύσεων. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Χαλκίδα, 23 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΑΘΑΝ. ΖΕΜΠΙΛΗΣ 
-♦- 

08 ) 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 
Αριθμ. Φ.902/841 

1. Το Επιμελητήριο Ξάνθης διακηρύσσει ότι δημοπρα- 
τείται σε Ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές και σύστημα δημοπράτησης με ενιαίο ποσοστό 


έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 609/1985 
«Κατασκευή ΔημοσίωνΈργων», το Υποέργο 3: «Αναβάθ¬ 
μιση Υποδομών» της πράξης «Ενίσχυση Επιχειρηματικών 
Δραστηριοτήτων Ξάνθης - Σμόλιαν» που είναι ενταγμένη 
στο ΠΚΠ ΙΝΤΕΒΒΕΟ III Α / ΡΗΑΒΕ ΟΒΟ ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛ- 
ΓΑΡΙΑ, Μέτρο 2.1. Ενίσχυση Επιχειρηματικών Δραστηρι¬ 
οτήτων και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων, Κατηγορία 
Πράξεων 2 1 3 Ενίσχυση Φορέων Στήριξης Επιχειρημα¬ 
τικής Δραστηριότητας προϋπολογισμού ευρώ 29.411,76 
για εργασίες + ευρώ 5.588,23 (Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τους 
ν. 1418/1984,2218/1994,2372/1996,2940/2001,3263/2004 και 
π.δ. 472/1985, 609/1985, 286/1994, 368/1994 και 218/1999. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) από το Επιμελητήριο Ξάνθης, μέχρι 
τις 15.5.2008 ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Γ. Πληροφορίες στο Επιμε¬ 
λητήριο Ξάνθης, Βασ. Κωνσταντίνου 1, 67100 Ξάνθη, Τηλ. 
25410-22533, Ραχ 25410-25987, αρμόδιος Χατζόπουλος 
Δημήτριος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

3. Η δημοπρασία θα γίνει στις 20.5.2008 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο 
Γ ραφεία του Επιμελητηρίου Ξάνθης ενώπιον της αρμό¬ 
διας επιτροπής Αν για οποιοδήποτε λόγο η δημοπρασία 
δε διενεργηθεί την ημέρα αυτή, θα πραγματοποιηθεί 
την 27.5.2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη πα¬ 
ράδοσης προσφορών). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, 1 η για έργα κατηγορίας 
οικοδομικά (για εντός και εκτός Νομού Ξάνθης) τάξη 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων 
επιφυλασσόμενοι ως προς τις ισχύουσες διατάξεις περί 
κατωτάτων ορίων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των 
ν. 1418/1984, 2940/2001 και των σχετικών π.δ.. Καθώς και 
εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρ¬ 
χιακά Μητρώα για έργα Οικοδομικά με τις προϋποθέσεις 
του νόμου. 

5. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν εγγύηση 
συμμετοχής 590,00 ευρώ που θα απευθύνεται προς το 
Επιμελητήριο Ξάνθης και δήλωση του ν. 1599/1986 για 
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τις εν ενεργεία εργολαβίες τους, καθώς και όσα προ- 
βλέπονται, με το ν. 2229/1994. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα ημέρες, 
από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευ¬ 
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 
κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Προκαταβολή δε θα 
χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Επιμελητήριο Ξάνθης. 

Ξάνθη, 30 Απριλίου 2008 
Ο Πρόεδρος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(19) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. 30193/1998 

Ο Διευθυντής ΔημοσίωνΈργων της Περιφέρειας Δυ¬ 
τικής Ελλάδας προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία της 
παρ. 2 α του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 «ΔημόσιαΈργα», 
όπως ισχύει και με τους όρους του ν. 3263/2004 με 
σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφο¬ 
ράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παρ. β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 
του π.δ. 609/1985, όπως ισχύουν μέχρι σήμερα με τις 
τροποποιήσεις τους με το ν. 2229/1994, το ν. 2741/1999, 
το π.δ. 334/2000, το ν. 2940/2001, το ν. 3263/2004, το 
ν. 3518/2006, το ν. 3548/2007, το ν. 3559/2007 για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έρ¬ 
γου: «Κατασκευή ασφαλτοταπήτων στην Ν.Ε.Ο. Αντιρ- 
ρίου - Ιωαννίνων». 

Πηγή και έτος χρηματοδότησης: ΤΕΟ ΑΕ. 

Προϋπολογισμός: 150.000 ευρώ. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 20.5.2008 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γρα¬ 
φεία της Δ.Ε.Σ.Ε. / Π.Δ.Ε. (Αθηνών 105) ενώπιον αρμοδίας 
επιτροπής. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η 
δημοπρασία την 20.5.2008 τότε θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊ- 
σταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΡΑΧ 
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την νέα ημερομηνία, 
σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια 
ώρα (10:00 π.μ.). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην 

- κατηγορία ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τάξης Α2,1 ης , για όλους 
τους Νομούς 

- και για επιχειρήσεις που έχουν έχουν έδρα το Νομό 
Αιτωλοακαρνανίας ή δεύτερο δηλούμενο Νομό Α2, 1 ης , 
2 ης . 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 


κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. 

3.1 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΔΟ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 
16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου κοι¬ 
νοπραξίας). 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθε¬ 
ση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.504,11 € και ισχύ τουλά¬ 
χιστον (210) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι εγγυητικές επιστολές 
απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγω¬ 
νισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του 
έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας 
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι (6) μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι εργολάβοι μπορούν να λάβουν 
γνώση των σχετικών τευχών της μελέτης κ.λπ. και να 
παραλάβουν τα έντυπα κατόπιν εγγράφου αιτήσεως 
από τα γραφεία της Δ.Ε.Σ.Ε. / Π.Δ.Ε. (Αθηνών 105 - Ρίο), 
μέχρι και την 15.5.2008, αφού καταβάλουν το ποσό των 
50 €. Η διακήρυξη έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Γ. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του 
ΤΕΟ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Διεύθυνση ΔημοσίωνΈργων / Π.Δ.Ε.. 

Πάτρα, 29 Απριλίου 2008 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΙΝΔΙΩΝ 

Αριθμ. 3642 

Ο Δήμαρχος Λινδίων προκηρύσσει ανοικτή δημο¬ 
πρασία, με σφραγισμένες προσφορές με επιμέρους 
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ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας (άρθρο 7 
του π.δ. 609/1985) για την εκτέλεσης του έργου: «ΕΓΚΑ¬ 
ΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ» 
ΔΗΜΟΥ ΛΙΝΔΙΩΝ. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του ανωτέρω έργου 
ανέρχεται στα 318.584,07 μη συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.. Το έργο χρηματοδοτείται απά ίδιους πόρους. 

Η δημοπρασία και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 «Δημόσια 
Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως ισχύει 
μετά την τροποποίηση του και τη συμπλήρωση του από 
τους νόμους 2229/1994, 2308/1995, 2338/1995, 2372/1996, 
2940/2001 (Φ.Ε.Κ. 180/Α76.8.2001) και σύμφωνα με το 
ν. 2576/1996 (Φ.Ε.Κ. 25/Α79.2.1998) περί «Βελτίωσης των 
διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των Δη¬ 
μοσίων έργων και άλλες διατάξεις», των εκτελεστικών 
τους π.δ. 609/1985 και 472/1985 όπως ισχύουν μετά 
την τροποποίηση τους από τα π.δ. 368/1994, 285/1997, 
402/1996, 210/1997, 218/1999 καθώς και τους ν. 3212/2003, 
ν. 3263/2004 (Φ.Ε.Κ. 179/Α728.9.2004) «Μειοδοτικό σύ¬ 
στημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες δι¬ 
ατάξεις», 3316/2005, 3310/2005 και ν. 3414/2005 όπως 
ισχύουν σήμερα. 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 20.5.2008 ημέρα Τρίτη με 
ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10:00 π.μ., 
στο Δημοτικό κατάστημα και ενώπιον της Αρμόδιας 
Επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε 
νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προ- 
ϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ 
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία, 
θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει 
με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνω¬ 
στοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες 
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη 
του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε τέσ¬ 
σερις (4) μήνες. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ανέρ¬ 
χεται στο 2% του προϋπολογισμού του έργου, ήτοι έξι 
χιλιάδες διακόσια ενενήντα δυο ευρώ και δυο λεπτόν 
(6.292,02 €) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών και εργοληπτικών Δημο¬ 
σίων έργων συνταγμένη κατά τον ισχύοντα Τύπο. 

Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις δημοσίων έργων, Εταιρικής μορφής, ατομικές ή 
σε κοινοπραξία, Ελληνικές ή Αλλοδαπές από Χώρες μέλη 
της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π.: 

εφόσον ανήκουν στην 1 η έως 2 Π τάξη εκτός Νόμου και 
1 η έως 3 η εντός έδρας για έργα κατηγορίας Η/Μ 

(Προϋπολονιζόμενης δαπάνης με τα απρόβλεπτα 
314.601,21 € μη συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρη¬ 
σης και Φ.Π.Α.). 


Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 12% 
για τις κατηγορίες έργων Η/Μ, οδοποιίας, υδραυλικών, 
λιμενικών και πρασίνου και για έργα των ως άνω κατη¬ 
γοριών τα οποία εκτελούνται σε νησιωτικές περιοχές 
σε 15% για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν 
έδρα στον νομό που εκτελείται το έργο, προκειμένου 
να υπογράφει η σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκομίσει επιπλέον, του 5%, πρόσθετη εγγύηση κα¬ 
λής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρά¬ 
γραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Τον ανάδοχο του έργου θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες 
κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου, τρίτων, εισφορές ΙΚΑ, 
κ.λπ.. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας περίληψης 
και λοιπά έξοδα δημοπρασίας ως επίσης και τα έξο¬ 
δα συμφωνητικού μετά των αντιγράφων βαρύνουν τον 
ανάδοχο του έργου. 

Τα τεύχη δημοπράτησης παραλαμβάνονται μέχρι την 
Πέμπτη 15.5.2008, με την καταβολή είκοσι (20) ευρώ, στην 
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε οι ενδι¬ 
αφερόμενοι να απευθύνονται στο Δήμο Λινδίων. 

Τηλέφωνα Πληροφοριών: 

Δήμος Λινδίων: 22440/31101, 022440/31221, ΡΑΧ: 
22440/31571. 

Λίνδος, 30 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΛΛΑΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

Αριθμ. 2310 

Ο Δήμαρχος Νέστορος διακηρύσσει τη διενέργεια δη¬ 
μόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του 
έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου προαυλίου 
Γυμνασίου - Λυκείου» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13/2007 
μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Μεσσηνίας. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό 
των ενενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (92.000,00€) συμπε¬ 
ριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 80.000,00 €. 

Το Δημοπρατούμενο ποσό είναι 77.310,93 €. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι πέντε (5) 
ημερολογιακοί μήνες. 

Η δημοπρασία θα γίνει με ανοιχτή διαδικασία, με 
το σύστημα προσφοράς, με επί μέρους ποσοστά έκ¬ 
πτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) κατά 
ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποι- 
ημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας 
των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, 
(βλ. άρθρο 4, παρ, 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του 
π.δ. 609/1985). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, 
τα εκτελεστικά του διατάγματα, το ν. 3263/2004 και το 
ν. 3481/2006, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερο¬ 
μηνία αποστολής της διακήρυξης για δημοσίευση στον 
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ελληνικό τύπο, καθώς και με τους όρους του τεύχους 
της αναλυτικής διακήρυξης. 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατά¬ 
στημα Νέστορος, στην Χώρα ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας πα¬ 
ραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 
20.5.2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.. Αν για οποιον- 
δήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 
παραπάνω ημερομηνία, τότε θα διενεργηθεί σε επόμενη 
ημερομηνία την οποία θα ορίσει η Δημαρχιακή Επιτροπή 
(η οποία θα ενημερώσει και τους ενδιαφερομένους) με 
τους ίδιους όρους και χωρίς αναδημοσίευση. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ,Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2,1 η τάξη για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ σε 
όλη την επικράτεια, (Εάν συντρέχει περίπτωση πρέπει 
να προβλέπεται η συμμετοχή επιχειρήσεων γραμμένων 
στα Νομαρχιακά Μητρώα. Στην περίπτωση αυτή προ¬ 
σαρμόζεται κατάλληλα ο όρος της διακήρυξης). 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟ.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν άτι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας, με 
τις προϋποθέσεις της παρ 41 του άρθρου 16 του ν. 
1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινο¬ 
πραξίας) (Εφόσον συντρέχει περίπτωση). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 


τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται 2% επί 
του δημοπρατούμενου ποσού προ Φ.Π.Α. και αναθεώ¬ 
ρησης του έργου ήτοι ευρώ 1.524,20 € απευθυνόμενη 
στο Δήμο Νέστορος. Οι εγγυήσεις θα παρέχονται όπως 
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς στο 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι την προσφο¬ 
ρά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται 
από το Δήμο Νέστορος στο Δημαρχείο Νέστορος οδός 
Αντωναροπούλου 4, Χώρα Μεσσηνίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη μέχρι και την Πέμπτη 15.5.2008 από τα γραφεία 
του Δήμου Νέστορος τις εργάσιμες μέρες και ώρες με 
καταβολή των εξόδων παραγωγής όλων των τευχών, 
που ανέρχονται δεκαπέντε (15,00) €. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ- 
δρομικώς τα στοιχεία της δημοπρασίας που διατίθενται, 
εφόσον προηγουμένως έχουν εμβάσει στην ανωτέρω 
Υπηρεσία, πέραν της προαναφερόμενης δαπάνης και τη 
δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερό¬ 
μενο. Η Υπηρεσία αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης 
μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη 
δυνατή Υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, χωρίς να 
φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδια¬ 
φερόμενο. 

Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι 
επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφί¬ 
ας - δεμάτων κ.λπ. η Υπηρεσία παραδίδει στις εταιρείες 
αυτές τα τεύχη δημοπράτησης, χωρίς να έχει ευθύνη 
για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει την 
ανάδοχο επιχείρηση. 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα απαραίτητα 
έντυπα θα δίνονται καθημερινά στα γραφεία του Δήμου 
Νέστορος όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
τηλέφωνα 27630-32100, 27630-31200. 

Χώρα, 30 Απριλίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΡΩΝΗΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) 

Αριθμ. 1611 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Κοζάνης, προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφο¬ 
ράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τι¬ 
μών ομοειδών εργασιών με έλεγχο ομαλότητας των επι¬ 
μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 για την ανάδειξη μειοδότου 
εκτέλεσης εργασιών κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑ¬ 
ΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΜΥΓΔΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ». Η 
διαδικασία που θα τηρηθεί είναι αυτή που προδιαγρά¬ 
φεται στο νόμο 3263/2004. Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί 
η χαμηλότερη οικονομική προσφορά υπό τις προϋπο¬ 
θέσεις του προαναφερόμενου νόμου. 
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ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: 10 α /2008 δαπάνης κατά τη μελέτη 
355.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδιους Πόρους 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ.. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20.5.2008 ημέρα Τρί¬ 
τη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. οδός 
I. Μικρού 1 στην Κοζάνη. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., εφόσον 
ανήκουν στην Α2 ή 1 η ή 2 η ή 3 η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ εντός Νομού η αν αυτός έχει δηλωθεί 
ως δεύτερος και στην Α2 ή 1" ή 2 η τάξη για έργο κατη¬ 
γορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ εκτός Νομού. 

Οι ανωτέρω για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό 
οφείλουν να καταθέσουν όλα τα στοιχεία που περι- 
γράφονται λεπτομερώς στην λεπτομερή διακήρυξη της 
δημοπρασίας. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται το 
ποσό των 5.672,59 € με εγγυητική επιστολή ΤΣΜΕΔΕ 
ή Τραπεζών που θα απευθύνεται προς την Δημοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης. 

Για κάθε σχετική πληροφορία, χορήγηση εντύπων 
προσφορών και τευχών δημοπράτησης κάθε σειρά των 
οποίων διατίθεται, προς 60,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α., οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται 
στην Δ.Ε.Υ.Α.Κ., μέχρι 15.5.2008 στην οδό I. Μικρού 1 - 
Κοζάνη, τηλ. 2461051500 κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 

Κοζάνη, 30 Απριλίου 2008 

Ο Πρόεδρος 
X. ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Αριθμ. 5859 

Η Διεύθυνση Γεωργίας Νομού Βοιωτίας διενεργεί 
ανοικτό διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την 
ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβου 


για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαί¬ 
σια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης 
του Δάκου της Ελιάς έτους 2008 στο Νομό Βοιωτίας» 
με συνολικό αριθμό 2.565,180 προστατευόμενων ελαιο- 
δένδρων και προϋπολογισμού τεσσάρων (4) ψεκασμών 
ήτοι 464.644,88 ευρώ, (χωρίς Φ.Π.Α.). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 5.6.2008, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 09:00 π.μ. στα Γραφεία της Διεύθυνσης Γεωργίας 
Ν. Βοιωτίας (Λιβαδειά - Σοφοκλέους 15 - 2 ος όροφος). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρων της διακήρυξης όλες τις εργάσιμες ημέρες από 
τη Διεύθυνση Γεωργίας Ν. Βοιωτίας - Λιβαδειά και στο 
τηλ. 22610-86225 (Πληροφορίες Γ. Τσιφής - Κ. Παπα- 
χρήσιου). 

Λιβαδειά, 30 Απριλίου 2008 

Ο Νομάρχης κ.α.α. 

Ο Αντινομάρχης 
Κ. ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΣ 
-♦- 

(24) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 
Αριθμ. 10728 

Το Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» διενεργεί Πρόχειρο Μει¬ 
οδοτικό Διαγωνισμό για την Παροχή υπηρεσιών οδικής 
βοήθειας και ασφάλισης οχημάτων (αυτοκινήτων - δι- 
κύκλου) του Νοσοκομείου, προϋπολογισμού 4.500,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρω- 
σης τη Χαμηλότερη Τιμή και αριθμό διακήρυξης 12/08. 

Η προσφορά θα κατατεθεί στην Ελληνική Γλωσσά σε 
κλειστό φάκελο, ο οποίος θα περιέχει χωριστά σφραγι¬ 
σμένο φάκελο οικονομικής και τεχνικής προσφοράς. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και διε¬ 
νέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η Δευτέρα 19.5.2008 
μέχρι τις 12:00 π.μ. στο γραφείο Πρωτοκόλλου, 1° όρο¬ 
φο του κτιρίου Διοικητικών Υπηρεσιών (κτίριο 5), οδός 
Μεσογείων 154. 

Πληροφορίες και διάθεση των όρων του διαγωνισμού, 
όλες τις εργάσιμες ημέρες από 12:00 έως 13:30. 

Αθήνα, 24 Απριλίου 2008 

Η Προϊσταμένη Οικονομικής Υποδιεύθυνσης 
ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 
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